

Οί9ί(Λΐ5^9ηεοΙ βγ I 
ΤΗθοϋοΓοε Μουιηαρι 
Ρβίε: 2008.04. Μηϊ:27:43 
ΕΕ5Τ 
Ρθ35θπ: 5ίβΠ8α ΡϋΡ 
(βΓπϋβΟΟβά) ■ 

ΙοοΒίΐοη: Α0τβ|5, ΕΙΙίπϊΚο 
Τ γρο9Γ3ίίο 


2561 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 164 

11 Απριλίου 2008 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 


Αριθμ. 337085 


1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩ- 
ΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΕ (Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ), προκηρύσσει την με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου: «Εκσκαφές, επιχώσεις, εργασίες τοποθέτη¬ 
σης αγωγών δικτύου, μεμονωμένων παροχών, μεταφο¬ 
ράς και μετατόπισης παροχών, συστημάτων παροχών, 
ειδικών παροχών, σε περιοχές αρμοδιότητας Τομέα 
Πειραιά», Εργολαβία: Ε-804. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου 
ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα 
εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (3.279.640,00 €) 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υδραυλικών έργων. 
(Υδραυλικό υπό πίεση). 

Αναλυτικότερα οι δαπάνες του έργου κατανέμονται 
ως εξής: 

1. Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη 

Σσ = 1.952.837,00 € 

2. Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%ΧΣσ 


3. 

4. 

5. 

6. 
7. 


= 351.510,66€ 

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη 
ΣΣ = 2.304.347,66 € 
Απρόβλεπτα 15% X ΣΣ 


= 345.652,34 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ 

= 2.650.000,00 € 

Αναθεώρηση 

= 106.000,00 € 

Φ.Π.Α. 19% 


= 523.640,00 € 

8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ 


= 3.279.640,00 € 

2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 5.2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της Διακήρυξης, διατίθενται 
από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ, στην οδό ΑΘΗΝΑΣ 58, 
στον 7° όροφο. 


Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 749 5674 και 210 749 
5676, ΡΑΧ: 210 749 5642, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Χαρ. Χρονόπουλος. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την Αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι 
και την 30.4.2008, ημέρα Τετάρτη. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι πέντε 
ευρώ (25€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλ.π., στα 
γραφεία της Αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της 
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη 
σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν 
να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 
συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, πέραν της παραπάνω αναφερόμενης δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στην αί¬ 
θουσα διαγωνισμών της Υπηρεσίας Δημοπρατήσεων, 
οδός Αθηνάς 58, 7ος όροφος, στις 6 Μαΐου 2008, ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
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και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Η Επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/ 
2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα «προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του 
ν.1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην τρίτη (3η) τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικών ή στην τρίτη (3η) τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από τα ως ανωτέρω (β) κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφω¬ 
να με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης 
της Δημοπρασίας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 53.000,00 ευρώ. Η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής δε γίνεται δεκτή, αν 
έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών, από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια 
οικονομική προσφορά. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥ- 
ΔΑΠ ΑΕ). 

Η σύμβαση του παρόντος έργου υπόκειται στον έλεγ¬ 


χο και στις συνέπειες της συνδρομής ασυμβίβαστων 
ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του ν. 3310/2005 
όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ 
10.11.2005). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 


Αθήνα, 8 Απριλίου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 

-♦- 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

Αριθμ. 337086 


( 2 ) 


1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΕ (Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ), προκηρύσσει την με 
ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατα¬ 
σκευή του έργου: «ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ, 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙ¬ 
ΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», Εργολαβία: 
Ε-805. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου 
ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εν¬ 
νέα χιλιάδες και εξακόσια σαράντα ευρώ (3.279.640,00€) 
μαζί με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υδραυλικών έργων 
(Υδραυλικό υπό πίεση). 

Αναλυτικότερα οι δαπάνες του έργου κατανέμονται 
ως εξής: 

1. Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη 

Σσ= 1.952.837,00 € 

2. Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%ΧΣσ 


= 351.510,66 € 

3. Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη 

ΣΣ= 2.304.347,66 € 

4. Απρόβλεπτα 15% ΣΣ 

= 345.652,34 € 

5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ 

= 2.650.000,00 € 

6. Αναθεώρηση 

= 106.000,00 € 

7. Φ.Π.Α. 19% 

= 523.640,00 € 

8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ 


= 3.279.640,00 € 

2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 5.2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της Διακήρυξης, διατίθενται 
από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ, στην οδό ΑΘΗΝΑΣ 58, 
στον 7° όροφο, ΑΘΗΝΑ. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 749 5676 και 210 749 
5674, ΡΑΧ: 210 749 5642, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Αικ. Τσώρου. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι 
και την 30.4.2008, ημέρα Τετάρτη. Εφόσον ζητηθούν 
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εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επό¬ 
μενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της 
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη 
σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν 
να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 
συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, πέραν της παραπάνω αναφερόμενης δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαγωνι¬ 
σμών της Υπηρεσίας Δημοπρατήσεων οδός Αθηνάς 58, 
7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, στις 6 Μάίου, ημέρα Τρίτη. Ώρα 
λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δυο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Η Επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2° του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 όπως ισχύει και με του όρους του ν. 3263/ 
2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα «προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του 
ν.1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Τρίτη (3η) τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικών ή στην Τρίτη (3η) τάξη και άνω 


για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφω¬ 
να με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης 
της Δημοπρασίας. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 53.000 ευρώ. Η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής δε γίνεται δεκτή, αν 
έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών, από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια 
οικονομική προσφορά. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥ- 
ΔΑΠ ΑΕ). 

Η σύμβαση του παρόντος έργου υπόκειται στον έλεγ¬ 
χο και στις συνέπειες της συνδρομής ασυμβίβαστων 
ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του ν. 3310/2005 
όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ 
10.11.2005). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε είκοσι τέσσερες (24) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Αθήνα, 8 Απριλίου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ 

Αριθμ. 2292 

Ο Δήμαρχος Ευρωπού διακηρύττει ότι την 6.5.2008 
ημέρα Τρίτη και ωρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στο Δημαρχείο Ευρωπού, θα διεξαχθεί με 
ανοιχτή Δημοπρασία με πι σύστημα: προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδας ομοειδών ερ¬ 
γασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο 
έντυπο οικονομική προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα 
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με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 
3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/ 
1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/ 
1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα 
για την κατασκευή του έργου με Τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ». 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑ 90.000,00 € ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 (ΜΕΤΡΟ 5 
Υποπρόγραμμσ 3) ΚΑΙ ΚΑΤΑ 17.000,00 € ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙ¬ 
ΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογι¬ 
σμό 67.165,99 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα) και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπο¬ 
λογισμό 20.931,93 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασι¬ 
ών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρη- 
ρης 8/2008 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κιλκίς, ανέρχεται στο ποσό 
των 88.097,92 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 107.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την 
έδρα του Δήμου Ευρωπού, Ευρωπός 61007, μέχρι τις 
1.5.2006 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για εντός και 
εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράφει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με πς καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για εντός και εκτός 
νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1, Α2 και 
1η τάξη για έργα εντός και εκτός νομού, για έργα κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, για την κάλυψη των 
διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό 
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.781,96 ευρώ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Ευρωπού. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 180 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 120 (εκατόν 
είκοσι) ημερολογιακές ημέρες. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
ΔΈ. τον Δήμου Ευρωπού. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν 
οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ευρωπού, αρμόδιος 
υπάλληλος Σουπλής Λάζαρος (τηλ.: 2343350615 Φαξ: 
2343350617) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κιλκίς (τηλ.: 2341022383 
Φάξ: 2341022441), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ευρωπός, 7 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΘΙΜΙΟΣ ΚΟΥΡΤΖΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 


Αριθμ. Υ1139 

Ο Δήμαρχος Πατρέων, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ», με 
προϋπολογισμό 900.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) Κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό 
530.423,89 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ). 

6) Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογι¬ 
σμό 197.925,75 € (δαπάνη εργασιών., ΓΕ και ΟΕ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Πα- 
ντανάσσης 30 - Πάτρα, μέχρι τις 30.4.2008, (η προηγού¬ 
μενη Πέμπτη πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη 
εργάσιμη). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρού¬ 
μενης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των 
υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευ¬ 
νών κ.λπ., στα γραφεία της Δ/νσης Έργων κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610966271, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2610966311, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία 
Μαρία Κυζίλου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. με σφραγισμένες προσφορές 
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σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 7 του 
π.δ.609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην: 

• Πρώτη τάξη, Δεύτερη τάξη, Τρίτη τάξη για έργα 
κατηγορίας οικοδομικών, ανεξάρτητα από την έδρα 
τους. 

• Α2 τάξη, Πρώτη τάξη, Δεύτερη τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών, ανεξάρτητα από την 
έδρα τους. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.566,99 ευρώ με 
ισχύ τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τα προγράμματα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ» και Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πατρέων. 

Πάτρα, 31 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΦΟΥΡΑΣ 


(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 5534 

1. Ο Δήμαρχος Χρυσούπολης, Νομού Καβάλας προκη¬ 
ρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης» προ¬ 
ϋπολογισμού 193.277,31 +36.722,69 ΦΠΑ = 230.000,00€. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Α) Κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 
174 119,80 έ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Β) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολο¬ 
γισμό 17.010.00€ (χωρίς αναβεώρηση και ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας ΤΥΔΚ 
Ν. Καβάλας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, ΤΚ 65110 ΟΒ, 
μέχρι τις 2.5.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, 
υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλ.: 2510 291227, γραφείο 227 της 
Νομαρχίας Καβάλας, 2ος όροφος, Βαφειάδου Ευαγγε¬ 
λία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.6.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στο Δημαρχείο Χρυσούπολης, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
το με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 
7 του π.δ. 606/1885. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
εφόσον ανήκουν: 

αΐ) στην Α2 ή 1η (ΠΡΩΤΗ) τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ταυτόχρονα εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ στην Α1 ή Α2 ή 1η (ΠΡΩΤΗ) τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤ ΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

α2) ή εφόσον έχουν έδρα ή επιλογή δεύτερου Νομού 
τον Νομό Καβάλας στην Α2 ή 1η (ΠΡΩΤΗ) ή 2η (ΔΕΥ¬ 
ΤΕΡΗ) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 
ταυτόχρονα εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α1 ή Α2 ή 
1η (ΠΡΩΤΗ) τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


7 του π.δ. 600/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 26% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική ετπχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.822,60 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά 
την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

β Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του 
ΠΕΠ ΑΜΘ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ΕΤΠΑ σε ποσοστό 
77.58%. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χρυσούπολης, Νομού 
Καβάλας. 

8. Αν νια οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή, και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φάξ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ,). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 


Χρυσούπολη, 8 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 


Αριθμ. Υ1140 

Ο Δήμαρχος Πατρέων, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό για τον ανάθεση του έργου «Κα¬ 
τασκευή οδού Δραγώλαινας - Κοκκινόβρυσης - Καταφυ¬ 
γίου», με προϋπολογισμό 336.134,46 € (χωρίς Φ.Π.Α). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Α) Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 336.134,·46€ 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Δ/νσης Έργων 
του Δήμου Πατρέων, Παντανάσσης 30, μέχρι τις 8.6.2008. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610.966.271, ίαχ επικοι¬ 
νωνίας 2610.966.311. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα 
(οδός Μαιζώνος 147-3ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής στις 13.5.2008 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 
του διαγωνισμού την 9.30 π.μ. και ώρα λήξεως παρα¬ 
λαβής προσφορών την 10.00 π.μ. Το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του 
άοθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
ήτοι τάξεως 1ης και 2ης για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ ανεξάρτητα της έδρας τους και αναγράφεται 
στη βεβαίωση εγγραφής, αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει, παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με 
το δημοπρατούμενο. 

2) 3ης τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με 
έδρα το Νομό εκτέλεσης του έργου η το 2ο δηλούμενο 
Νομό, όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα αρχεία ΜΕΕΠ. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.535,07 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕ¬ 
ΑΣ». Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Πάτρα, 31 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΦΟΥΡΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 


Αριθμ. Υ1141 

Ο Δήμαρχος Πατρίων, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Δι- 
απλάτυνση Ηλεκτροφωτισμός οδού Προαστίου-Χαρά- 
δρου», με προϋπολογισμό 210.084,03 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Το 
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες ερ¬ 
γασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Δ/νσης Έργων του 
Δήμου Πατρέων, Παντανάσσης 30, μέχρι τις 30.4.2008. Η 
διακήρυξη νον έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμέ¬ 
νο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610.966.272, ΐαχ επικοι¬ 
νωνίας 2610.966.311, αρμοδία υπάλληλος για επικοινωνία 
Κυζίλου Μαρία. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα 
(οδός Μαιζώνος 147 - 3ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής στις 6.5.2008 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 
του διαγωνισμού την 9.30 π.μ. και ώρα λήξεως παρα¬ 
λαβής προσφορών την 10.00 π.μ. Το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

1. α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην παρακάτω τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας: 

1.1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

1.2. αΐ. Α2. Πρώτη τάξη ανεξάρτητα την έδρα τους. 

1.3. α2. Δεύτερης Τάξης εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα 
το Νομό εκτέλεσης του έργου ή έχει δηλώσει το Νομό 
εκτέλεσης του έργου ως δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία 
του ΜΕΕΠ και αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής. 

1.4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1.5. α1.Α2. Πρώτη τάξη ανεξάρτητα την έδρα τους. 

1.6. α2. Δεύτερης τάξης εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα 
το Νομό εκτέλεσης του έργου ή έχει δηλώσει το Νομό 
εκτέλεσης του έργου ως δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία 
του ΜΕΕΠ και αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής. 

1.7. β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

1.8. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόοον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων είτε στην τάξη 2Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ είτε στην τάξη 2Α1 του ΜΕΕΠ για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.070,00 € με ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 


Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Πάτρα, 361 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΦΟΥΡΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Αριθμ. 2259 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμαρχος Χαλκηδόνας εκθέτει 
σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα υποβολής κλει¬ 
στών προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης για την εκτέλεση 
του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.» του 
Δήμου Χαλκηδόνας. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων, οκτακόσιων πενήντα 
ευρώ (136.850,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
19%. 

1. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
29.4.2008 ημέρα Τρίτη και από ώρα 9:30 π.μ. και λήξη 
10:00 π.μ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγω¬ 
νισμού στο Δημοτικό κατάστημα, Τέρμα Εθνικής Αντί¬ 
στασης, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 
29.4.2008. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 4.4.2008. 

Γ ια πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμε¬ 
τοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά 
τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. από 
το αρμόδιο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Χαλκηδόνα, 3 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΖΗΖΗΣ ΒΑΪΝΑΣ 

-♦- 

Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 

Αριθμ. 1580 

Ο Δήμαρχος Νέσσωνος διακηρύσσει τη με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4 
παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/ 
1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως 
αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΔ. ΚΑΛΟΧΩΡΙ- 
ΟΥ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 127.330,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό 
πτυχίων 104.707,34 €, για αναθεώρηση 2.292,66 €, για 
Φ.Π.Α. 20.330,00 €). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 6.5.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
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οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε άλλη 
ημερομηνία κατόπιν σχετικής απόφασης και ανακοίνω¬ 
σης του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω με 
την ισχύ των κατώτατων ορίων για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικών και κοινοπραξίες Επιχειρήσεων που ανήκουν 
στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών 
και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 2.095 ευρώ, που θα απευθύνο¬ 
νται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Αρθρο 23 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος Νέσσωνος με έδρα το Συκούριο Λάρισας 
στην οδό Αγίου Κων/νου αριθμ. 47 ταχ. κωδ. 40006 τηλ. 
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όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλο¬ 
γραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που 
ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της δημοπρά¬ 
τησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 5.240 ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 127.330,00 € και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομέ- 
νης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). Η δε διαχείριση 
των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέ¬ 
ψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 
1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με 
την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφερθεί ρητά και 
στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογρα¬ 
φής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έρ¬ 
γου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ.171/1987). 
Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η 
Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υπο¬ 
χρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δε¬ 
καπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 
του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατί¬ 
θενται μέχρι και την προηγούμενη ΤΕΤΑΡΤΗ 30.4.2008 
καθότι η επόμενη ημέρα πέμπτη είναι αργία, από τα 
γραφεία του Δήμου με την καταβολή 15,00 € από όπου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και των 
υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ,λπ.) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προ¬ 
ηγουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δα¬ 
πάνης της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη 
για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο 
Δήμαρχος αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή 
Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση 
που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες 
μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος 
παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτη- 
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σης. Και στις δύο περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερό¬ 
μενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή 
ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Συκούριο, 8 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2090 

Ο Δήμαρχος Διονύσου της Περιφέρειας Ανατ. Αττικής 
διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της 
προσφοράς με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του π.δ. 609/1985 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και 
τις δ/ξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τρο¬ 
ποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 
και το ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δ/των και Υ.Α., 
που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 και ήθελαν 
ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έρ¬ 
γου, ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 85/1995, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικού προϋπολο¬ 
γισμού 716.653 € με το Φ.Π.Α. 19%. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6.5.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Διονύσου. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δε γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω πρωτοκόλλου. 

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την 30.4.2008 από το Δημοτικό Κατάστημα Δι¬ 
ονύσου. Τα έξοδα των απαραίτητων δημοσιεύσεων της 
διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ τάξης 1ης, 2ης, 3ης για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 
εργοληπτικές Κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της 
απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985, όπως και κάτοχοι 


παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται 
αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του 
ΜΕΕΠ με την παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία είναι 
11.885 € και πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥ¬ 
ΣΟΥ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει 
στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να 
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη 
των 90 ημερολογιακών ημερών. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Διονύσου (Πλαστήρα 50, 14576, Διόνυσος) 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα 210 
6211162, 210 8150792. 

Διόνυσος, 8 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΥΛΙΣΟΥ 

Αριθμ. 1931 

1. Ο Δήμαρχος Τυλίσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (ΧΑΪΝΟΣΠΗΛΙΟΣ - ΜΑΡΜΑ- 
ΡΟΣΠΗΛΙΟΣ) ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΜΑΡΑΚΙΟΥ Δ.Δ. ΑΣΤΥ- 
ΡΑΚΙ, με προϋπολογισμό 80.000,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις οκόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Α1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπο¬ 
λογισμό 66.720,03 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
οδός Αλμυρού 14 - 70100 Ηράκλειο, ή από την έδρα 
του Δήμου Τυλίσου, μέχρι τις 24.4.2008. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2784, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2810-278455, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29.4.2008, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία 
εργασιών (περίπτ. Άρθρου 7 του π.δ. 609/1985). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (ΙιΙΙρΥ/ΙγάΚ 
ννθόΐιορ.ηθΐ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
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παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.335,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΕΑϋΕΒ + Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Τυλίσου. 

Ηράκλειο, 7 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ 

Αριθμ. 3096 

Ο Δήμαρχος Ινάχου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κα¬ 
τασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ Τ.Δ. ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ - ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ - ΠΟΔΟΓΟΡΑΣ», 
με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ.609/1985, (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμε¬ 
ρα), προϋπολογισμού Υπηρεσίας (χωρίς Αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) 74.592,32 € και συνολικού προϋπολογισμού 
(με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 90.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29.4.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο, στην έδρα του Δήμου Ινάχου Ν. Χαλκιόπουλο 
του Ν. Αιτωλ/νΙας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία (και ώρα 10.00 π.μ.), που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ, με υπάρχουσα πίστωση για τα 
έτος 2007, 90.000,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕ.ΕΠ. Α1 και Α2 1ης τάξης και άνω για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. Α1 και Α2 1ης τάξης κα άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και των ν. 3203/2004, 3481/2006 και 3483/2008. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.492,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 


ηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του αρθρ. 4 του ν. 3283/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου πέντε (5) 
μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα Γ ρα¬ 
φεία του Δήμου Ινάχου και της Τ.ΥΑ.Κ. Ν. Αιτωλ/νΙας (τηλ. 
28310 55433, Πληροφ. Κ. Παληγεώργος) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Αιτωλ/νΙας, Κύπρου 
κοι Λεβίδου, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200 (τηλ.: 26310 55433, 
Ρεχ: 26310 55425), μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 
(και αν αυτή είναι αργία την προηγούμενη εργάσιμη) 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας 
(της ημέρας του διαγωνισμού μη συμπεριλαμβανόμενης) 
έναντι ποσού 10 €. 

Ν. Χαλκιόπουλο, 2 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Δ255 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Ανέγερση 2ου, 15ου, 31ου και 36ου Νηπιαγωγείων Καρ¬ 
δίτσας», με προϋπολογισμό 970.000,00 € (με ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρε¬ 
σίας Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καρδίτσας Μπλατσούκα 24, μέχρι τις 
30.4.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Πληροφορίες στη Γραμματεία της Υπηρεσίας στο τη¬ 
λέφωνο 24410-21432 ή 24410-21974, ΡΑΧ επικοινωνίας 
24410-25349. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕ.Ε.Π. που καλύπτουν τις κατηνορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι στην 1η, 2η και 3η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1, Α2 και 1η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ β) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.981,20 ευρώ 
ισχύος τουλάχιστον 6 μήνες 30 ημέρες, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΕΑΠΝΑ 2 
(ΣΑΕ 306) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
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7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομής και ποιό¬ 
τητας Ζωής του Ν.Σ. της Ν.Α. Καρδίτσας. 

Καρδίτσα, 1 Απριλίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 

Αριθμ. 1832 

Ο Δήμαρχος ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Νομού Λασιθίου διακη¬ 
ρύσσει ότι θα διεξαχθεί (σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ) δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με ενσφρά¬ 
γιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια ενός (1) 
καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα 
συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας 21πι3, Συνολι¬ 
κού προϋπ/σμού 168.980,00 € με ΦΠΑ. Σύμφωνα με την 
μελέτη της ΤΥΔΚ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7.5.2008 ημέρα Τετάρτη 
και από ώρα: 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
και αποσφράγισης των προσφορών) στα Γραφεία του 
Δήμου Μακρύ Γιαλού στον Κούτσουρα ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής και όποιος από τους ενδιαφερομένους 
επιθυμεί. Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην 
υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την προηγού¬ 
μενη ημέρα του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, και Ενώσεις 
προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά που 
ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. Εγ¬ 
γεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική ορ¬ 
γάνωση. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντα ποσό που 
θα καλύπτει το 5% (8.449,00 €) της συνολικής προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλά¬ 
χιστον 30 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 
την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, 
θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί 
από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που 
έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα. 

Πληροφορίες και ολόκληρη η διακήρυξη δίνονται στα 
γραφεία του Δήμου τηλ. 2843029207 (αρμόδιος Εμμ. 
Ατζαράκης). 

Κουτσουράς, 2 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 1380 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας προκηρύσσει Δημόσιο Δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙ¬ 
ΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙ Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 
με προϋπολογισμό: 80.000,00 ευρώ. 


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με δαπάνη 49.275,00€ 
και συνολικός προϋπολογισμός 67.226,89 € (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου 
Γ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2665099932. ΡΑΧ επικ/ 
νιας 2655099932. αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: 
Γογολος Γεώργιος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 
Μάίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύ¬ 
στημα υποβολής προσφορών είναι: με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 4, παρ. 4α του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη Α1 στην κατηγορία Οδοποιία, β) 
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους: 1345,00 ευρώ και 
ισχύ διακόσιες δέκα (210) τουλάχιστον ημερών μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΚΑΠ. 
με πίστωση έτους 2008. 

80.000,00 €. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Θεσπρωτίας. 

Ηγουμενίτσα, 1 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΚΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΥ 

Αριθμ. 1691 

Ο Δήμαρχος Αράχθου στα πλαίσια της πράξης: «Ανά¬ 
πτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στο 
Δήμο Αράχθου και του Υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη 
ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου 
Αράχθου, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσ¬ 
σει Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύ¬ 
ου Πρόσβασης στη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει ο 
Δήμος. Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η προμήθεια, η 
εγκατάσταση, η διασφάλιση ορθής λειτουργίας του δι¬ 
κτύου απαρτιζόμενου από ενεργό εξοπλισμό, εξοπλισμό 
ασυρματικών ζεύξεων και χάλκινων καλωδίων, διατάξεις 
διαχείρισης και επίβλεψης δικτύου και δικτυακούς κόμ¬ 
βους, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά 
Παραρτήματα της προκήρυξης. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρ¬ 
χεται σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενή¬ 
ντα ευρώ (74.350,00 €), πλέον του ΦΠΑ 19% (14.126,50 €) 
που αντιστοιχεί, δηλαδή συνολικά 88.476,50 €. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακή Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, 
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σε ποσοστό 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς 
Πόρους. 

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν με 
ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να κατα¬ 
θέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ίσου 
με τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και 
ογδόντα δύο λεπτά (4.423,82 €) σύμφωνα με τα αναφε- 
ρόμενα στο ΑΡΘΡΟ 28 «Εγγυήσεις». 

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί 
αποδείξει, μέχρι τις 6.5.2008 και ώρα (10:00) στη διεύθυν¬ 
ση ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΥ - ΤΚ 47041 - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΝΟΜΟΥ 
ΑΡΤΑΣ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο ΑΡΘΡΟ 15. «Υποβολή Φακέλου 
Προσφοράς Περιεχόμενο». Δεκτές γίνονται προσφορές 
μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφο¬ 
ρές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Διάρκεια έργου: Η διάρκεια του έργου δεν μπορεί να 
υπερβεί τις 50 ημέρες, από την υπογραφή της σύμβα¬ 
σης. 

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να 
προμηθευτούν την Διακήρυξη από το γραφείο Προγραμ¬ 
ματισμού του Δήμου Αράχθου (αρμόδιος Δημήτριος 
Τσώλης) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8:00 π.μ. έως 
14:00 μ.μ. και μέχρι 30.4.2008. Για την παραλαβή της 
Διακήρυξης απαιτείται καταβολή ποσού δέκα ευρώ (10€) 
έναντι αποδείξεως. 

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει στις 6.5.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 στο γραφείο Δημάρχου. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοι¬ 
νοπραξίες αυτών των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο 
προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο και 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 12 
«Δικαίωμα Συμμετοχής». Ο προσφέρων πρέπει να έχει 
αποδεδειγμένη, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία 
σε όλους τους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο 
του έργου και να πληροί τους όρους που καθορίζονται 
στο ΑΡΘΡΟ 13. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπως και 
στα σχετικά ερωτηματολόγια Ελάχιστων Προϋποθέσεων 
Συμμετοχής και χρηματο-οικονομο-τεχνικής επάρκειας. 

Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές στο σύνολό 
τους ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 
30 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού, ΑΡΘΡΟ 17, «Ισχύς των Προσφορών». 

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από τεχνο- 
οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τους όρους 
της προκήρυξης και τα κριτήρια που αναφέρονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών. 

Άραχθος, 8 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Αριθμ. 2543 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας εκτίθεται σε ανοικτό ΔΙ¬ 
ΑΓΩΝΙΣΜΟ στις 29.4.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 


μεσημβρινή (Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί 
άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί στις 6 Μα'ΐου 
2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή) στο Δη¬ 
μαρχιακό Κατάστημα Φαρκαδόνας με έγγραφες και 
ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου 
για την καθαριότητα των χώρων πρασίνου των Α.Δ. του 
Δήμου Φαρκαδόνας. Σκοπός της δημοπρασίας είναι η 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεση εργασιών για: 
τον καθαρισμό των πλατειών, 
τον καθαρισμό ρείθρων και πεζοδρομίων, 
τον καθαρισμό των νεκροταφείων, 
τον καθαρισμό των Γηπέδων, 
τον καθαρισμό προαυλίων χώρων των Σχολείων 
και Παιδικών Σταθμών, 

το πότισμα - κούρεμα - περιποίηση του πρα¬ 
σίνου και των δέντρων και 

- γενικότερα οποιαδήποτε εργασία έχει σχέση με 
την καθαριότητα όλων των Κ.Χ. και την συντήρηση του 
πρασίνου όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δή¬ 
μου Φαρκαδόνας ανάλογα και με την ιδιομορφία του 
εδάφους των Διαμερισμάτων. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για όλες τις παραπά¬ 
νω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € με 
Φ.Π.Α.. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 2.250,00 € (5% επί του προϋπολογισμού χωρίς τον 
Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η 
δε εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία αντικαθιστά την 
εγγύηση συμμετοχής με την υπογραφή της σύμβασης, 
είναι ίση προς το 5% του προϋπολογισμού των εργα¬ 
σιών χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα που 
έχουν σχετική εμπειρία σε παρεμφερείς εργασίες για να 
μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία, παρουσιαζόμε- 
νοι αυτοπροσώπως. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση έγγραφων στοιχείων (Συμφωνητικά, βεβαι¬ 
ώσεις καλής εκτέλεσης) από φορείς του Δημοσίου. 

Πληροφορίες για τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν από τα γραφεία του Δήμου Φαρκα¬ 
δόνας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορί¬ 
ες στα τηλέφωνα 24330-29023-29024 Πριτσιούλη. 

Φαρκαδόνα, 4 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΛΙΟΣ 

-♦- 

( 18 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 

Αριθμ. 1209 

Ο Δήμαρχος Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 4β του 
ν.1418/1984 και στο άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, η ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή δεξα¬ 
μενής Τ.Δ. Φοινικούντας». Ο διαγωνισμός θα γίνει στα 
γραφεία του φορέα εκτέλεσης του έργου στην πόλη 
Μεθώνη την εικοστή ενάτη (29ο) του μηνός Απριλίου του 
έτους 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών) μπροστά σε επιτροπή του 
φορέα εκτέλεσης του έργου. 
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Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β) Προερχόμενες από Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή από Κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων Εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του π.δ. 472/1985), για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο Κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης 
(προ Φ.Π.Α.), δηλαδή ποσού 950,00€. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του Αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου: 

12% προκειμένου να υπογράφει η Σύμβαση, ο Ανάδο- 
χος υποχρεούται να προσκομίσει πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μεθώνης στο όνομα 
του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή Ο 
Προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 
55.600,00 ευρώ από τα οποία 46.722,69 ευρώ είναι η 
αξία των εργασιών και οι απρόβλεπτες δαπάνες με την 
αναθεώρηση και 8.677,31 ευρώ για Φ.Π.Α. 19%. 

Η εγκεκριμένη - πίστωση για την κατασκευή του έρ¬ 
γου, ανέρχεται στο ποσό των 55.600,00 ευρώ για το 
τρέχον έτος. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Σ.Α.Τ.Α. 
και από Ι.Π. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε οκτώ 
(8) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη μέ¬ 
χρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η 
ημέρα του διαγωνισμού), από τα γραφεία του Δήμου 
Μεθώνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ. 
27230-31255, 31610, Εαχ. 27230-31533). 

Μεθώνη, 3 Απριλίου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ 


(19) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. Δ9/ΟΙΚ/10848 

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέ¬ 
ρειας Αττικής (Δ9) τμήμα γ εκθέτει σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Εργων, δηλαδή 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του 
ιδίως με τους ν. 2052/1992, ν. 2229/1994, ν. 2338/1995, 
ν.2372/1996, ν. 2940/2001, ν. 3212/2003, του ν. 3263/2004, 
του ν. 3316/2005 και του ν. 3481/2006 τα εκτελεστι¬ 
κά τους π.δ., της οδηγίας 2004/18 Ε.Κ., την Απόφαση 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης Δ9/12188/14.12.2007 του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε., σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφο¬ 
ράς «με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου» (άρθρο 9 
π.δ.609/1985) με την προσθήκη όρων που εγκρίθηκαν 
με την απόφαση Δ9/10757/27.3.2008 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ 
Γ.Γ.Δ.Ε., την εκτέλεση του έργου: ΣΗΜ-8/2007 «Συντή¬ 
ρηση, βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση και λειτουργία 
σηματοδοτικών εγκαταστάσεων σε διασταυρώσεις του 
Ν. Αττικής», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €, εκ των 
οποίων 819.840,13 € για εργασίες με ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα και ανήκει στη κατηγορία έργων ηλεκτρομηχα- 
νολογικών. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
6.5.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει 
η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης 
Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210.92.37.534 και 
ΙθΙθίαχ: 210.92.19.945). 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγραμμέ- 
νες στο ΜΕΕΠ στην δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα ηλε- 
κτρομηχανολογικά, ανεξάρτητα από την έδρα τους, σύμ¬ 
φωνα με την παρ. 40 του άρθρου 4 του ν. 2940/ 2001. 

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγραμ- 
μένες στο ΜΕΕΠ στην δεύτερη, τρίτη και τετάρτη τάξη 
για έργα ηλεκτρομηχανολογικά, που έχουν έδρα στο Ν. 
Αττικής, (η έχουν δηλώσει το Νομό Αττικής ως δεύτερο 
νομό στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ) και αναφέρεται 
ρητά στη βεβαίωση εγγραφής τους, με τις προϋποθέ¬ 
σεις της παρ. 41 του άρθρου 4 του ν. 2940/2001. 

γ. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35, πδ 609/1985), με¬ 
ταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω παραγράφων. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για 
έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών, με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις 
μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005, 
ενώ η σύναψη της σχετικής σύμβασης δεν υπάγεται 
στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του άρθρου 
4 του ίδιου Νόμου. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε 16.397,00 € και απευθύνεται είτε στην υπη¬ 
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, τη Δ/νση Οδικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9) 
Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76, είτε στο φορέα κατασκευής, 
τη ΔΚΕΣΟ (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΚΕΣΟ) Παν. Τσαλδάρη 15 - 
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ΤΚ 176.76 και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον διακόσιες 
δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και τις υπόλοιπες 
ισχύουσες διατάξεις. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου 
1981ΣΕ06800000, της Σ.Α.Ε. 068. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
Δ/νση ΟδικώνΈργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9). 

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σε ψηφιακή μορφή 
(ΟΩ), καθώς και έντυπα προσφοράς και περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, 
Τμήμα γ, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφος, και 
από ώρα 8 π.μ. έως 13 μ.μ. αφού καταβληθούν 30 € στην 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού137/54054081 
υπέρ Δ/νσης Δ9/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ μέχρι και την 1.5.2008 
ημέρα Πέμπτη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η 
δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψηφίων 
με θ-πιαίΙ και ΡΑΧ. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψη 
διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε.: νννννν.ρράθ.ρΓ στην 
ενότητα: Πολίτης - Προκηρύξεις. 

Καλλιθέα, 7 Απριλίου 2008 

Ο Διευθυντής 
Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ 

Αριθμ. 3420 

Ο Δήμαρχος Κρουσσών διακηρύσσει ότι την 17.4.2008 
ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί Πρόχειρος 
Ανοιχτός μειοδοτικός όιαγακισμός με σφραγισμένες 
προσφορές με ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό % 
από το μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. 
Αποφ 11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
19.994,98 € με το ΦΠΑ με βάση τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές της Τ.Υ.Δ.Κ. Κιλκίς. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Τέρπυλλο στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα του Δήμου, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής των παραπάνω ημέρα και ώρα. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν θα πρέπει να υπο¬ 
βάλουν την προσφορά την ημέρα του διαγωνισμού στην 
αρμόδια επιτροπή. 

Α) Αυτοπροσώπως ο επιχειρηματίας στην περίπτωση 
ατομικής επιχείρησης. 

Β) Με νόμιμο εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο διορισμέ¬ 
νο σύμφωνα με το καταστατικό με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο (που κατατίθεται) στην περίπτωση επιχειρή¬ 
σεων. 

γ) Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη 
ταχυδρομική Επιστολή ή με ειδική εταιρεία ταχυμετα- 
φοράς (ΟουπβΓ) που να απευθύνεται στον Δήμο Κρουσ¬ 
σών με ένδειξη «Προς την Επιτροπή για την διαγωνισμό 
ανάδειξης αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ». Όσες προσφορές υποβλη¬ 
θούν έτσι, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φτάσουν στην 
Επιτροπή μία (1) ημέρα πριν τη λήξη διενέργειας του 
διαγωνισμού με ευθύνη των ενδιαφερομένων προμη¬ 
θευτών. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Γ ια την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει μαζί με τις προσφορές να υποβάλουν και εγ¬ 
γυητική επιστολή ποσού 840,13 €, 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι περιγράφονται στα άρθρα 5, 6, 7, της αναλυτι¬ 
κής διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Αποφ. 
11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, τα κηρύκεια και 
λοιπά έσοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο 
προμηθευτή, ο οποίος κατά την υπογραφή του συμ¬ 
φωνητικού θα πρέπει να προσκομίσει και τις σχετικές 
αποδείξεις πληρωμής των δαπανών αυτών. 

Γ ια τις διαδικασίες του διαγωνισμού, εγκρίσεως των 
πρακτικών αυτού, υπογραφής του σχετικού συμφωνη¬ 
τικού κ.λπ. εφαρμόζονται οι διατάζεις των: ν. 3463/2006 
(Δ.ΚΚ). της Υπ. Αποφ. 113X9/1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία ή κριθεί άγονος ή ασύμφορος την προαναφερθεί- 
σα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 24.4.2007 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών, 
χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Τεύχη Δημοπράτησης Διακήρυξης Τεχνικής Προδι¬ 
αγραφές. Μελέτες. Σχετικές Αποφάσεις), καθώς και 
διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης 
καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται 
μέχρι και δύο (2) ήμερες εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Κρουσσών 
(τηλ. 23413/50-900, ίαχ 23410/61-300). Εφόσον ζητηθούν 
εγγράφως απο τους ενδιαφερομένους προμηθευτές 
έως την 14.4.2007 συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές 
παραδίδονται ή αποστέλλονται μέσα σε μια (1) εργάσιμη 
ημέρα από την υποβολή της σχετικής αίτησης (τα έξοδα 
αποστολής βαραίνουν τον παραλήπτη). 

Τέρπυλλος, 3 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ 

Αριθμ. 2099 

1. Ο Δήμαρχος Λεύκτρου Μεσσηνίας, προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛ¬ 
ΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑ¬ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ», με προϋπολογισμό 484.073,58 ευρώ (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών: 299.767,52 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
53.958,15 
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Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών 
και του κονδυλίου Γ.Ε.-Ο Ε.): 53.058,85 Αναθεώρηση: 0. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 77.289,06. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον Δήμο Λεύ- 
κτρου Μεσσηνίας. Καρδαμύλη Μεσσηνίας μέχρι και την 
1.5.2008. 

Πληροφορίες ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, τηλ. 2721064127 (Α. 
Νικητοπούλου). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Τα τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερομένους, με 
την υποβολή σχετικής αίτησης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι το με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η και 2η τάξη για έργα εκτός 
νομού έδρας για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 1η, 2η 
και 3η για έργα εντός νομού έδρα για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη- 
γορΙαίς ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 41 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 


Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.135,69 ευρώ. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. Υπάρχουσα πίστωση: 397.670,66 € (Πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ). 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Λεύκτρου Μεσ¬ 
σηνίας. 

Καρδαμύλη, 31 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Αριθμ. 13424 

Ο Δήμαρχος Κατερίνης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμά¬ 
των ενότητας σιδηροδρομικού σταθμού» (αριθ. μελέ¬ 
της 1/2008), προϋπολογισμού = 233.254,00 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών = 133.160,00 ευρώ + ΓΕ & ΟΕ 28% = 37.284,80 
ευρώ + απρόβλεπτα 15% = 25.566,72 ευρώ + ΦΠΑ19% = 
37.242,19 ευρώ = 233.254,00 ευρώ). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 29.4.2008 ημέρα 
Τρίτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Δημαρχιακή Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με φαξ. πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 
τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Με την ίδια πράξη 
θα ορίζεται και η προθεσμία παραλαβής τευχών από 
ενδιαφερομένους που δεν έλαβαν τεύχη στον πρώτο 
διαγωνισμό. 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κατερίνης 
(Δ/νση Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00) στον 1° όροφο 
και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και σύμφωνα με 
τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν για την εκτέ¬ 
λεση τους και με τους όρους της διακήρυξης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημο¬ 
πρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 1418/ 
1984 όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/ 
2004. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το με το σύστημα προσφοράς επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο 
ομαλότητας του άρθρου 4 παράγραφος 4 περ. β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χα¬ 
μηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3263/ 
2004. 
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Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Με¬ 
μονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον 
ανήκουν στην Α2η ή 1η ή 2η τάξη, για έργα κατηγορίας 
«Οδοποιίας». 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμ¬ 
μετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρό¬ 
τερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των 
διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό 
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δι¬ 
αγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Οι 
πιστώσεις προέρχονται από Δημοτικούς Πόρους. 


Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 3.920,00 ευρώ. Οι εγγυητι¬ 
κές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο Κατερίνης και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα 
στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυ¬ 
μο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επω¬ 
νυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο 
δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από 
την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό 
και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του πο¬ 
σού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, 
μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από την 
σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα 
στις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των διακοσίων 
δέκα (2101 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν 
υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη 
περίπτωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι 
(6) μήνες. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης, διατίθενται από την Γραμματεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, οδός Πλατεία Δημαρχείου (Δημαρχείο) 2ος 
όροφος γραφ. 3, πληροφορίες Ηλ. Μαυρομάτης τηλ. 
23513/50455,6 φαξ 50470 μέχρι και την 24.4.2008 ημέρα 
Πέμπτη με την καταβολή 10 ευρώ. 

Κατερίνη, 7 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ 
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